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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 354 

27 Ιουνίου 2008 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ 

Αριθμ. 12668 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 
98/2005). 

2. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Του¬ 
ριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ Α 
187/2004). 

3. Το π.δ. 149/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου Του¬ 
ριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 211/2005). 

4. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Του¬ 
ρισμού» (ΦΕΚ Α 85/2004), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το ν. 3270/2004. 

5. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ¬ 
γών» (ΦΕΚ Α 232/2007), βάσει του οποίου διορίσθηκε 
Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης ο Αρης Σπηλιωτό- 
πουλος. 

6. Την υπ’ αριθμ. Υ288/25.10.2007 (ΦΕΚ 464/ΥΟΔΔ/ 
26.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης περί διορισμού Γε¬ 
νικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυ¬ 
ξης. 

7. Την υπ’ αριθμ. 10165/29.11.2004 υπουργική απόφαση 
περί συγκρότησης Διϋπουργικής Επιτροπής Τουριστικών 
Λιμένων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118Α/19.7.1993), όπως τροποποι¬ 
ήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικό¬ 
τερα το κεφάλαιο Γ, άρθρα 29 επ. 

9. Την υπ’ αριθμ. Τ/551/18.2.1999 απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Τουρισμού (ΦΕΚ 103 Δ) με την οποία συμπληρώθηκε 
η χωροθέτηση του Τουριστικού Λιμένα Αργοστολιού, 
εγκρίθηκαν οι προσχώσεις, οι χρήσεις γης και οι όροι 
και περιορισμοί δόμησης αυτού. 

10. Την υπ’ αριθμ. 24016/29.4.1997 κοινή απόφαση Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε.-ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΥΕΝ για την έγκριση των περι¬ 
βαλλοντικών όρων για το έργο «Τουριστικός Λιμένας 
(Μαρίνα) Αργοστολιού που βρίσκεται στον θαλάσσιο 


χώρο περιοχής Δήμου Αργοστολιού νήσου Κεφαλληνίας 
Νομού Κεφαλληνίας. 

11. Το π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α' 64/2007) περί συντονισμού 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, με 
το οποίο επιδιώκεται η προσαρμογή της ελληνικής νο¬ 
μοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ 
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 31.3.2004, για τον συντονισμό των διαδικασιών σύ¬ 
ναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών. 

12. Το ν. 2522/1997 περί Δικαστικής Προστασίας κατά 
το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δη¬ 
μοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

13. Το υπ’ αριθμ. 207/6.3.2008 Πρακτικό της Επιτροπής 
Τουριστικών Λιμένων. 

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ¬ 
ϋπολογισμού, προκηρύσσουμε: 

Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές (χωρίς αντιπροσφορές) για 
την επιλογή του Φορέα Διαχείρισης, στον οποίο το 
Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης 
με Σύμβαση Παραχώρησης Έργων και Υπηρεσιών θα 
αναθέσει την, με αποκλειστική επιμέλεια, ευθύνη, κίν¬ 
δυνο και χρηματοδότηση του Φορέα Διαχείρισης: (α) 
κατάρτιση των απαιτούμενων μελετών, σχεδίων, προ¬ 
διαγραφών και κατασκευή των αναγκαίων έργων και 
υπηρεσιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των 
λιμενικών και χερσαίων υποδομών ανάπτυξης και αξι¬ 
οποίησης του Τουριστικού Λιμένα Αργοστολιού (εφε¬ 
ξής «αναγκαία αναπτυξιακά έργα»), (β) προμήθεια και 
εγκατάσταση του συνόλου του απαιτούμενου πάγιου 
κινητού εξοπλισμού, (γ) κατάρτιση των απαιτούμενων 
μελετών, σχεδίων, προδιαγραφών και κατασκευή προ¬ 
αιρετικών έργων και υπηρεσιών που απαιτούνται για 
την ανάπτυξη και αξιοποίηση του Τουριστικού Λιμένα 
Αργοστολιού (εφεξής «προαιρετικά αναπτυξιακά έργα»), 
με αντάλλαγμα την παραχώρηση σε αυτόν της χρήσης, 
διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Τουρι¬ 
στικού αυτού Λιμένα και για χρονική διάρκεια σαράντα 
(40) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 
Σύμβασης Παραχώρησης, έναντι περαιτέρω οικονομικού 
ανταλλάγματος, που θα συνίσταται στην καταβολή (α) 
εφάπαξ ανταλλάγματος κατά την υπογραφή της Σύμ- 
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βάσης Παραχώρησης τουλάχιστον ποσού ενός εκατομ¬ 
μυρίου (1.000.000) ευρώ και (β) ετήσιου ανταλλάγματος, 
που θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο όπως ορίζεται 
στη Διακήρυξη. 

Οι διαγωνιζόμενοι στο φάκελο της Τεχνικής Προσφο¬ 
ράς τους θα πρέπει να περιλάβουν προτεινόμενο Σχέ¬ 
διο Ανάπτυξης, συνοδευμένο από Χρονοδιάγραμμα και 
Αναλυτικό Προϋπολογισμό Κόστους, για την κατασκευή 
των αναπτυξιακών έργων και υπηρεσιών: 

(α) των απαιτουμένων προς συμπλήρωση των ανα¬ 
γκαίων αναπτυξιακών έργων και την προμήθεια και 
εγκατάσταση του συνόλου του απαιτούμενου πάγιου 
κινητού εξοπλισμού, της εκπόνησης των αντιστοίχων 
μελετών και υπηρεσιών υποδομής, όπως αυτά προσδι¬ 
ορίζονται ενδεικτικά στον Τεχνικό Πίνακα Συμπληρω¬ 
ματικών Έργων της Διακήρυξης και 
(β) προαιρετικών λιμενικών ή/και χερσαίων έργων και 
εγκαταστάσεων με βάση τον προτεινόμενο από τον 
διαγωνιζόμενο Τεχνικό Πίνακα Προτεινομένων Έργων 
και Υπηρεσιών Ανάπτυξης για την περαιτέρω ολοκλη¬ 
ρωμένη επιχειρηματικά ανάπτυξη του Τουριστικού Λιμέ¬ 
να Αργοστολιού, που θα σχεδιαστούν/προδιαγραφούν 
/μελετηθούν /κατασκευαστούν, με επιμέλεια, ευθύνη, 
κίνδυνο και δαπάνες του Αναδόχου-Πλειοδότη, με την 
προϋπόθεση, ότι η κατασκευή αυτών των έργων και 
εγκαταστάσεων: 

(αα) επιτρέπεται από τις ισχύουσες λιμενικές, πολεο- 
δομικές και περιβαλλοντικές διατάξεις, 

(ββ) είναι συμβατή με τα υφιστάμενα έργα και εγκα¬ 
ταστάσεις θαλάσσιας και χερσαίας υποδομής του Του¬ 
ριστικού Λιμένα Αργοστολιού και 
(γγ) θα εγκριθούν με την απόφαση κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, 
μετά από εισήγηση και γνώμη της Επιτροπής Τουριστι¬ 
κών Λιμένων. 

Η κατά προϋπολογισμό συνολική δαπάνη μελέτης και 
κατασκευής των ως άνω έργων και υπηρεσιών και προ¬ 
μήθειας και εγκατάστασης του πάγιου κινητού εξοπλι¬ 
σμού του Τ.Λ. θα αξιολογηθεί ως στοιχείο πλειοδοσίας, 
όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη. 

Οι διαγωνιζόμενοι στο φάκελο της Τεχνικής Προσφο¬ 
ράς τους θα πρέπει να περιλάβουν επίσης, Δεκαετές 
Επιχειρηματικό Σχέδιο (Βυδίηθδδ ΡΙαη) για την ολοκλη¬ 
ρωμένη ανάπτυξη, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των 
δυνατοτήτων του Τουριστικού Λιμένα Αργοστολιού. 

Το Δεκαετές Επιχειρηματικό Σχέδιο (Βυδίηθεε ΡΙαπ) 
θα αξιολογηθεί ως στοιχείο πλειοδοσίας, όπως στη 
συνέχεια αναφέρεται. 

Τα προτεινόμενο Σχέδιο Ανάπτυξης, Χρονοδιάγραμμα 
και Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να στηρίζονται σε 
προϋποθέσεις συμβατές με τις υφιστάμενες και προ- 
τεινόμενες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του Τουριστι¬ 
κού Λιμένα Αργοστολιού και τις συνθήκες θαλάσσιου 
τουρισμού στην μείζονα περιοχή του Ιονίου και των 
παράλιων περιοχών της Δ. Ελλάδος και στις προοπτικές 
περαιτέρω ανάπτυξής του. 

Επίσης, θα αξιολογηθούν ως στοιχεία πλειοδοσίας, 
το ύψος του εφάπαξ και ετησίου ανταλλάγματος, όπως 
αναφέρεται στη Διακήρυξη. 

Το κριτήριο για την τελική επιλογή του αναδόχου και 
την κατακύρωση του Διαγωνισμού θα είναι το συμφερό- 
τερο για το Δημόσιο συνολικό αντάλλαγμα, όπως αυτό 
καθορίζεται στην Διακήρυξη. 


Το σύνολο των λιμενικών και χερσαίων έργων και 
εγκαταστάσεων, που θα κατασκευαστούν από τον 
Ανάδοχο-Φορέα Διαχείρισης, και του πάγιου κινητού 
εξοπλισμού, που θα προμηθευτεί και θα εγκαταστήσει 
στην Μαρίνα Αργοστολιού ο Φορέας Διαχείρισης, περι¬ 
έρχονται στη πλήρη κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου 
αυτοδικαίως από της κατασκευής τους και εγκατάστα¬ 
σης του κινητού εξοπλισμού, με μοναδικό αντάλλαγμα 
τη παραχώρηση της χρήσης και της εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών τους κατά την ως άνω χρονική διάρκεια της 
παραχώρησης του Τουριστικού Λιμένα. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27.8.2008 

ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη 

ΩΡΑ: 13:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗ¬ 
ΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.: Τρίτη 24.6.2008. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Οι φάκελοι Δεσμευτικών Προσφορών πρέπει να κα¬ 
τατεθούν στο: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ. 

Διεύθυνση: Μεσογείων 109-111 

Κτίριο Γ1 (Γραφείο 3 Ισόγειο) 115 26 Αθήνα. 

Οι Προσφορές θα κατατίθενται ιδιοχείρως και αυ¬ 
τοπροσώπως από νόμιμο εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο 
του διαγωνιζόμενου, στο Ειδικό Πρωτόκολλο του Δια¬ 
γωνισμού στη Δ.Τ.Λ./ΥΠ.Τ.Α., σύμφωνα με τα επιμέρους 
οριζόμενα στην Διακήρυξη και η αντίστοιχη κατάθε¬ 
σή αυτή θα βεβαιώνεται εγγράφως με σημείωση της 
ημερομηνίας και ώρας κατάθεσης με βάση το Ειδικό 
Πρωτόκολλο. 

Οι Προσφορές των Διαγωνιζομένων πρέπει να συνο¬ 
δεύονται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (ΕΕΣ) 
στο διαγωνισμό. Το ποσό της Εγγύησης Συμμετοχής 
που θα κατατεθεί, ορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλι¬ 
άδες (250.000) ευρώ, ισχύος τουλάχιστον ενός μηνάς 
μετά την λήξη ισχύος των προσφορών (δηλ. τουλάχι¬ 
στον εννέα (9) μηνών). Η Εγγυητική Επιστολή πρέπει 
υποχρεωτικά να εκδοθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
Διακήρυξης. 

Μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας και ώρας 
κατάθεσης των Δεσμευτικών Προσφορών, δεν θα γίνο¬ 
νται δεκτές και ούτε θα παραλαμβάνονται εκπρόθεσμες 
προσφορές. 

Οι όροι του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Παραχώ¬ 
ρησης περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη, που συναπαρ¬ 
τίζεται από τρία (3) τεύχη: 

(α) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΑ- 
ΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 

(β) ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- 
ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, 

(γ) ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ. 

Τα στοιχεία που περιέχουν τα ως άνω τεύχη του 
Διαγωνισμού αποσκοπούν στην διευκόλυνση των συμ- 
μετεχόντων στο Διαγωνισμό για τη σύνταξη της Δε¬ 
σμευτικής Προσφοράς τους. Σε κάθε περίπτωση, οι 
συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα πρέπει να διεξά¬ 
γουν έρευνα και εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης 
των υφισταμένων λιμενικών και χερσαίων έργων και 
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εγκαταστάσεων του Τουριστικού Λιμένα Αργοστολιού, 
των οικονομικών συνθηκών, του νομικού πλαισίου και 
των λοιπών θεμάτων, που αφορούν τον παρόντα Δι¬ 
αγωνισμό και τη Σύμβαση Παραχώρησης. Παράλειψη 
του Αναδόχου για την πλήρη ενημέρωσή του και την 
συλλογή κάθε πληροφορίας και στοιχείου που αφορά 
τους όρους της παρούσης δεν τον απαλλάσσει από 
την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις 
μελλοντικές συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Αντίστοιχα, οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία χο¬ 
ρηγείται ή ανακοινώνεται από το ΥΠ.Τ.Α. στη συνέχεια, 
δεν συνιστά και ούτε πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστά, 
επενδυτική συμβουλή ή πρόταση σύναψης συμβάσεων, 
οι δε μετέχοντες στη διαδικασία του διαγωνισμού δεν 
αποκτούν κανένα δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση από τα 
ως άνω τεύχη ή από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 
αυτή έναντι του ΥΠ.Τ.Α. ή των Συμβούλων - Μελετητών 
του (Νομικών - Φυσικών Προσώπων). 

Ουδεμία διαβεβαίωση παρέχεται για τις εκτιμήσεις, 
πληροφορίες, προβλέψεις ή δηλώσεις που εμπεριέχο¬ 
νται στα ως άνω τεύχη και το ΥΠ.Τ.Α. δεν εγγυάται για 
την ακρίβεια ή επιβεβαίωση των προαναφερομένων. 

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω τεύχος εξυπηρετεί 
αποκλειστικά σκοπούς ενημέρωσης. Επίσης, δηλώνεται 
κατηγορηματικά ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες 
έχουν συγκεντρωθεί με κάθε επιμέλεια, χωρίς ωστόσο 
να μπορεί να αποκλεισθεί η περίπτωση διαφορετικών 
εκτιμήσεων ιδιωτικών, ή άλλων οργανισμών ή φορέων 
που δεν μνημονεύονται στο παρόν. Επιπρόσθετα ούτε 
το Ελληνικό Δημόσιο ούτε το ΥΠ.Τ.Α. ούτε οι Σύμβουλοι 
- Μελετητές (Νομικά - Φυσικά Πρόσωπα) αναλαμβάνουν 
οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης στην περίπτωση που 
ορισμένα από τα εν λόγω στοιχεία αποδειχθούν ατελή ή 
ανακριβή, για την οποιαδήποτε χρήση τους στα πλαίσια 
του διαγωνισμού. 

Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη κάθε θεσμικού ή ιδιω¬ 
τικού επενδυτικού φορέα, που θα μελετήσει το παρόν 
τεύχος, να διασταυρώσει με όλα τα προσήκοντα και 
απαραίτητα μέσα την ακρίβεια και την πληρότητα των 
στοιχείων που μνημονεύονται σε αυτό και στα υπόλοιπα 
τεύχη της διακήρυξης. Αποτελεί τέλος, αποκλειστική 
ευθύνη του να συμβουλευθεί τους προσωπικούς του 
νομικούς, οικονομικούς, λογιστικούς και φορολογικούς 
συμβούλους και εκτιμητές, οι οποίοι δεν πρέπει να 
συνδέονται κατά οποιονδήποτε τρόπο με το Ελληνικό 
Δημόσιο και το ΥΠ.Τ.Α. και να αξιολογήσει τους αντί¬ 
στοιχους επενδυτικούς κινδύνους. 

Επίσης στα πλαίσια λειτουργίας της Τράπεζας Δε¬ 
δομένων, το ΥΠ.Τ.Α. θα παράσχει πληροφορίες και 
στοιχεία με τη νομική και πραγματική κατάσταση του 
Τ.Λ. Αργοστολιού, οι οποίες θα καλύπτονται από την 
υπογραφείσα Σύμβαση Εμπιστευτικότητας. 

Με την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς τους οι 
Προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτά το Τ.Λ. στη 
νομική και πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, 
την οποία γνωρίζουν ή όφειλαν να γνωρίζουν και αποδέ¬ 
χονται ότι είναι απόλυτα ενήμεροι της φύσης και τοπο¬ 
θεσίας του Τ.Λ. Αργοστολιού, των γενικών και τοπικών 
συνθηκών και των δυνατοτήτων εκτέλεσης προσθηκών 
ή κατασκευής άλλων έργων στο Τ.Λ. Αργοστολιού. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο, με ταυ¬ 
τόχρονη υποβολή: 


• Φακέλου Α': Τυπικών και Ουσιαστικών Προσόντων, 

• Φακέλου Β': Τεχνικής Προσφοράς και 

• Φακέλου Γ': Οικονομικής Προσφοράς. 

Οι Προσφορές θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται 
από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία είναι σύμφω¬ 
να με το Νόμο η διϋπουργική Επιτροπή Τουριστικών 
Λιμένων (Ε.Τ.Λ.). 

Οι τελικές αποφάσεις της Ε.Τ.Λ, που θα αφορούν: 

(α) τον έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων, των 
δικαιολογητικών των τυπικών και ουσιαστικών προσό¬ 
ντων και την επιλογή των διαγωνιζομένων που πληρούν 
τις προϋποθέσεις περαιτέρω συμμετοχής τους στον 
Διαγωνισμό, 

(β) τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών και την 
επιλογή των διαγωνιζομένων, που δικαιούνται να συμ- 
μετάσχουν στην επόμενη φάση του Διαγωνισμού, που 
αφορά την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών 
και οικονομικών προσφορών και 

(γ) την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών και 
οικονομικών προσφορών, υποβάλλονται προς έγκριση 
στον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης. 

Η κατακύρωση του Διαγωνισμού στον προσωρινό 
Πλειοδότη-Ανάδοχο και στον αντικαταστάτη του θα 
γίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανά¬ 
πτυξης μετά από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών 
Λιμένων, που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγω- 
νιζόμενους για χρονικό διάστημα διακοσίων σαράντα 
(240) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσής 
τους (Δεσμευτικές Προσφορές). 

Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται αυτοδίκαια απο¬ 
δοχή των όρων της παρούσας Διακήρυξης. 

Η παρούσα Διακήρυξη δεν συνιστά πρόταση για σύ¬ 
ναψη συμβάσεων, οι δε μετέχοντες στη διαδικασία δεν 
αποκτούν κανένα δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση από αυτή 
την Διακήρυξη ή από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό 
έναντι του ΥΠ.Τ.Α. για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

Η παρούσα Διακήρυξη έχει συνταχθεί στην ελληνική 
γλώσσα και μεταφραστεί στην αγγλική. Εν αμφιβολία, 
υπερισχύει το ελληνικό κείμενο. 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων της παρού¬ 
σας στον ελληνικό και ξένο τύπο βαρύνουν τον πλει¬ 
οδότη, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, ο 
οποίος οφείλει να τα καταβάλλει κατά την υπογραφή 
του Προσυμφώνου. 

Το ΥΠ.Τ.Α διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει οποια¬ 
δήποτε έρευνα και να ζητήσει οποιοδήποτε στοιχείο 
προκειμένου να επιβεβαιώσει την νομιμότητα και εγκυ- 
ρότητα των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών του Δι¬ 
αγωνισμού. 

Ο Διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί, με απόφαση του 
Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης μετά από εισήγηση 
της ΕΤΛ, στις παρακάτω περιπτώσεις: α) για παράτυπη 
διεξαγωγή της διαδικασίας, εφόσον από την παρατυπία 
επηρεάζεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, β) εάν 
ο ανταγωνισμός υπήρξε μη ικανοποιητικός (άγονος δι¬ 
αγωνισμός). 

γ) εάν λήξει η ισχύς των οικονομικών προσφορών 
και δεν δοθούν οι απαιτούμενες παρατάσεις από τους 
διαγωνιζομένους. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης 
του διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν, δεν 
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 
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Στη Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων του ΥΠ.Τ.Α. θα 
λειτουργήσει Τράπεζα Δεδομένων (άαΐα γοοιύι) από την 
οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συλλέγουν 
πρόσθετες πληροφορίες για τον Τ.Λ. Αργοστολιού. 
Στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της Διακήρυ¬ 
ξης υπάρχει κατάλογος των εγγράφων, σχεδίων και 
μελετών που αναφέρονται στα υφιστάμενα έργα και 
εγκαταστάσεις. 

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2008 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Αριθμ. 7933/ΔΤΥ 1483 

Ο Δήμαρχος Μενεμένης Νομού Θεσσαλονίκης προκη¬ 
ρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές σφρα¬ 
γισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά, για την υλοποίηση της προ¬ 
μήθειας «Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός λειτουργίας 
Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Μενεμένης πλην θεάτρου» 
με αρ. μελέτης: 52/2008 και ενδεικτικού συνολικού προϋ¬ 
πολογισμού 100.847,74 € με το Φ.Π.Α.19%, σύμφωνα με: 

1. Τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚ- 
ΠΟΤΑ), υπουργική απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 11389/1993, ΦΕΚ 
ΒΊ85/23.3.1993, με όλες τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυ¬ 
κλίους του ΥΠ.ΕΣ. που ακολούθησαν 

2. Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Δ.Κ.Κ.) π.δ. 
3463/2006. 

3. Το Ε.Π.Π. του έτους 2008 στο οποίο περιλαμβάνεται 
και η προμήθεια: «Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός λει¬ 
τουργίας Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Μενεμένης πλην 
θεάτρου» (26161/9.6.2008 έγκριση ένταξης στο Ε.Π.Π. της 
παραπάνω προμήθειας). 

4. Την υπ’ αριθμ. Π1 /96/2008 κοινή απόφαση των ΥΒΕΤ 
και του Υπουρ. Εμπορίου περί Εφαρμογής του Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών του έτους 2008. 

5. Τις διατάξεις του ν. 2286/1995 και ο κανονισμός 
προμηθειών του Δημοσίου (π.δ. 118/2007). 

6. Την υπ’ αριθμ. 52/2008 τεχνοοικονομική μελέτη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου: 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί κατασκευαστές και 
αντιπρόσωποι (προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία 
αντιπροσωπευομένων εργοστασίων) στο σύνολο των 
ειδών, του δημοπρατούμενου είδους αλλοδαπής προε- 
λεύσεως γνωστών εργοστασίων ή εγχώριας κατασκευής 
αποδεδειγμένης καλής λειτουργικότητας. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 22.7.2008, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 9:30 π.μ. έως 10:00 π.μ. (10:00 π.μ. - ώρα λήξης 
παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Με¬ 
νεμένης (Δελφών 2 - 3ος όροφος) ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής Διεξαγωγής. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγω¬ 
νισμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους 
και εγγύηση συμμετοχής ποσοστού 5% της προϋπο- 
λογιζόμενης δαπάνης, ήτοι ύψους 5.043,00 ευρώ και 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με 
τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α. 


Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο Μενε¬ 
μένης. 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας αυτής θα γίνει από 
Κοινοτικούς πόρους με ποσοστό 80% (Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας, Μέ¬ 
τρο 3.6. «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ») και 
το υπόλοιπο 20% καλύπτεται από Εθνικούς Πόρους. 

Ως τόπος παράδοσης των προϊόντων ορίζεται το κτί¬ 
ριο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Μενεμένης. 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει ως εξής: 

1. Χορήγηση προκαταβολής 20% της συμβατικής αξίας, 
χωρίς Φ.Π.Α., με την παράδοση. 

2. Εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας μετά 
την οριστική παραλαβή. 

Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό 
μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της παρούσας 
και να προμηθεύονται τα έντυπα της δημοπρασίας από 
το Δήμο Μενεμένης, Ελ. Βενιζέλου και Δελφών 2, (αρμό¬ 
δια Παπανικοπούλου Αθανασία, τηλ.: 2313-300977 - ΡΑΧ: 
2313 300920), με την καταβολή του ποσού 10,00 €, όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την προηγού¬ 
μενη ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Μενεμένη, 24 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΚΤΣΕΛΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 95296 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά. 

Ταχυδρομική διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 2 και- 
Τσαμαδού, 1ος όροφος, Τ.Κ. 185 31 Τηλέφωνο: 210 - 41. 
34.046, Αριθμός τηλεμοιοτυπίας: 210 - 41.25.019 

2. Αριθμός προκήρυξης: Απόφαση Τ.Υ 299/18.6.2008 
του Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Δια¬ 
μερίσματος Πειραιά. 

3. Είδος σύμβασης που αφορά ο διαγωνισμός: έργο 

4. Είδος διαγωνισμού: ανοιχτός διαγωνισμός σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2α του ν. 1418/1984. 

5. Διαδικασία που επιλέγεται νια την ανάθεση: επιλο¬ 
γή αναδόχου με υποβολή προσφοράς με το σύστημα 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ. 4α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
6 του π.δ. 609/1985. 

6. Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο ν. 3263/2004. 

7. Τίτλος του έρνου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ» 

8. Ουσιώδη στοιχεία, φύση του έργου: Αντικείμενο της 
παρούσας εργολαβίας είναι η συντήρηση του οδοστρώ¬ 
ματος οδών του Δήμου Δραπετσώνας. Συγκεκριμένα 
το έργο περιλαμβάνει: Φρεζάρισμα του υπάρχοντος 
οδοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτική συγκολλη¬ 
τική επάλειψη, ισοπεδωτική στρώση όπου απαιτείται και 
κατασκευή νέας στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 οπι. 

9. Δυνατότητα κατάθεσης προσφορών για μέρος των 
προκηρυσσόμενων ποσοτήτων: όχι (η προσφορά των 
διαγωνιζόμενων αφορά ολόκληρο το έργο). 
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10. Διάρκεια της σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες από 
την υπογραφή της σύμβασης 

11. Δυνατότητα παράτασης του συμβατικού χρόνου 
αύξησης συμβατικών ποσοτήτων: παράταση της συνο¬ 
λικής προθεσμίας ή τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται 
από την Προϊσταμένη Αρχή (π.δ. 609/1985, άρθρο 56 παρ. 
6 και 7). Αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων, εφ’ όσον 
απαιτείται, δύναται να γίνει σύμφωνα με το ν. 1418/1984 
άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

12. Διεύθυνση και σημείο επαφής απ’ όπου μπορεί να 
διατεθεί το κείμενο της διακήρυξης ή λοιπές πληρο¬ 
φορίες: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Πειραιά, 
Εθνικής Αντιστάσεως 2 (1ος όροφος), Πειραιάς, Τ.Κ. 185 
31, μέχρι και τις 31.7.2008. Πληροφορίες κατόπιν τη¬ 
λεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο: 210-41.90.083, 
ίαχ: 210-41.25.019 με την αρμόδια υπάλληλο Γιαννούλη 
Μαρία. 

Για την παραλαβή των τευχών η οποία θα γίνεται αυ¬ 
τοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, θα καταβάλλεται μετρη- 
τοίς η δαπάνη αναπαραγωγής τους η οποία ανέρχεται 
στο ποσό των εικοσιτριών (23,00) ευρώ. 

13. Προϋπολογισμός της Σύμβασης: διακόσιες πενή¬ 
ντα χιλιάδες ευρώ (250.000,00 €) (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) που αποτελείται από την κατηγορία εργασιών 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 208.651,58 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα). 

14. Διεύθυνση όπου υπορούν να κατατεθούν ή σταλούν 
οι προσφορές: Τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών, Εθνικής Αντιστάσεως 2 (1ος όροφος), Πειραιάς, 
Τ.Κ. 185 31. 

15. Ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης 
ή αποστολής των προσφορών: 5.8.2008, ημέρα Τρίτη 
έως τις 10:00 π.μ.. 

16. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφο¬ 
ρών: 5.8.2008 ημέρα Τρίτη μετά τις 10:00 π.μ, ήτοι μετά 
τη λήξη παραλαβής των προσφορών. 

17. Τόπος αποσφράγισης των προσφορών: γραφεία 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Εθνικής Αντιστάσεως 
2 (1ος όροφος), Πειραιάς, Τ.Κ. 185 31. 

18. Ατομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά 
το άνοιγμα των προσφορών: η αποσφράγιση των προ¬ 
σφορών είναι ανοικτή (δημόσια) διαδικασία και μπορούν 
να παραστούν όσοι το επιθυμούν. 

19. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Στο δι¬ 
αγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία Εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., εφόσον ανήκουν: 

στην Α2 τάξη ή Πρώτη (1η) τάξη ή Δεύτερη (2η) τάξη 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 20. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής των υποψη¬ 
φίων: Δεν υπάρχουν ειδικοί όροι για τη συμμετοχή στο 
Διαγωνισμό. 

21. Εγγυήσεις που απαιτούνται νια τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό: για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό 
κατατίθεται από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επι¬ 
στολή συμμετοχής ποσού τεσσάρων χιλιάδων εκατόν 
εβδομήντα τριών ευρώ και τριών λεπτών (4.173,03 €). 
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στην ΝΟΜΑΡΧΙ¬ 


ΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΝΟΜΑΡΧΙΑ¬ 
ΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ σε περίπτωση κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της. Ο 
χρόνος ισχύος της δεν πρέπει να είναι μικρότερος των 
διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία δημοπράτησης. 

22. Στοιχεία και διατυπώσεις που είναι αναγκαίες για 
την αξιολόγηση των οικονομικών και τεχνικών προϋπο¬ 
θέσεων που πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον ο ανάδο- 
χος: Δεν απαιτείται Χρηματοδοτική και Οικονομική ικα¬ 
νότητα. Για τις ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν 
απαιτείται ιδιαίτερη τεχνική ικανότητα. Οι αλλοδαπές 
επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

23. Ειδικά στοιχεία που απαιτούνται ως τεχνικές προ¬ 
διαγραφές: Δεν υπάρχουν ειδικά στοιχεία που απαιτού¬ 
νται ως τεχνικές προδιαγραφές 

24. Χρονικό διάστημα που ο προσφέρων δεσμεύεται με 
την προσφορά του: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε¬ 
σμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα 
έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της. 

25. Δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών: 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

26. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Το 
έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εθνικής Οδο¬ 
ποιίας (Τ.Ε.Ο.) Α.Ε. και υπόκειται στις κρατήσεις που 
προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του 
ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α724.8.1993). Οι πληρωμές θα γί¬ 
νονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του π.δ. 609/1985 σε 
ευρώ. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον 
Ανάδοχο, ούτε πριμ ταχύτερης παράδοσης έργου. 

27. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυ¬ 
ξης προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
19.6.2008. 

Πειραιάς, 24 Ιουνίου 2008 

Ο Νομάρχης 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. Η 3775 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης Αχαίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για 
την ανάθεση του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρω¬ 
σης οδού προς Πουρνάρι Καραμεινεϊκα» με προϋπολο¬ 
γισμό 55.000,00 € ευρώ μετά του ΦΠΑ. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία έργων οδοποιίας 
με προϋπολογισμό 44.780,66 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα) 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22 του μηνός Ιουλίου 
2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 πμ (λήξη παραλαβής προ¬ 
σφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Αχαίας στην Πάτρα 
Κορίνθου 327 2 ος ’ όροφος από την Αρμόδια Επιτροπή. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης του Άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 
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Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την 
κατηγορία έργων οδοποιίας, και τάξεις Α1, Α2,1η 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι. που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

κατά τις σχετικές διατάζεις του ν. 1418/1984 και τον 
ν. 2229/1994 καθώς και της ΕΔ2α/01/27ΦΝ 294/18.3.1985 
και Δ170/03/747 ΦΝ 312/16.12.2008 απόφασης Υπουργού 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τα π.δ. 609/1985 π.δ. 472/1985 και π.δ. 
368/1994 καθώς και των ν. 2940/2001 και ν. 3263/2004. 

Όριο έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 326/1994 
ορίζεται το 12 % επί τοις εκατό. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ 08 05 05 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 895,62 ευρώ και με 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού προσερχόμενοι από όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Κορίνθου 327 2ος όροφος μέχρι 
και τις 17.7.2008. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-638216, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2610-638200, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Πολυχρονοπούλου. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β'. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Νομαρχιακή Επιτροπή Μελετών και Εκτέλεσης έργων 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχάίας. 

Πάτρα, 24 Ιουνίου 2008 
Ο Διευθυντής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

Αριθμ. Διακ. 4932 

Ο Διευθυντής της Δικαστικής Φυλακής Νεάπολης 
προκηρύσσει ότι την 15.7.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 
11:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης της Δικαστικής 
Φυλακής Νεάπολης ενώπιον επιτροπής που έχει ορι- 
σθεί θα διενεργηθεί επαναληπτικός ανοιχτός δημόσιος 
μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη χορηγητών 
ειδών τροφίμων, προϋπολογισμού σαράντα επτά χιλι¬ 
άδες τετρακοσίων 47.400,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης: 

Α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % επί 
της εκάστοτε διαμορφούμενης νόμιμα ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙ¬ 
ΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ για τα περιγραφόμενα είδη στη 
κατηγορία 1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η 


ΕΙΔΟΣ 

ΟΜΑΔΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Οπωροκηπευτικά 

Α' 

28.000,00 

Φρέσκα Ψάρια 

Β' 

1.000,00 


Β) σταθερή τιμή για όλο το χρονικό διάστημα της 
προμήθειας για τα είδη της κατηγορίας 2 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η 


ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Είδη Παντοπωλείου 

13.600,00 

Είδη Ζαχαροπλαστείου 

4.800,00 


Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 15.7.2008 
ημέρα Τρίτη ώρα 11:00 π.μ.. 

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια διαφόρων ει¬ 
δών τροφίμων για το συσσίτιο των κρατουμένων της 
Φυλακής μας για το χρονικό διάστημα από 1.9.2008 έως 
30.4.2009. 

Τους όρους της διακήρυξης καθώς και για περισσότε¬ 
ρης πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ¬ 
θύνονται στο αρμόδιο τμήμα Διαχείρισης της Υπηρεσίας 
μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ. -14:00 μ.μ. 
υπεύθυνος υπάλληλος Συσκάκης Κ.ων/νος τηλ. 28410- 
33929. 

Νεάπολη, 23 Ιουνίου 2008 

Ο Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
Αριθμ. 2587 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου προκηρύσσει Δ.Α.ΜΔ. 
για την Ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο τμήματος της 
εστιάσης του Νοσοκομείου μας για ένα (1) έτος. 

Με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Προϋπολογισμός δαπάνης 80.000,00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου Φ.Π.Α. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 4.8.2008 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της αρμόδιας Επιτροπής 
Προμηθειών. 

Λεπτομερείς διακηρύξεις και λοιπές πληροφορίες 
δίνονται από το οικονομικό τμήμα του Νοσοκομείου 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 
27520-98183, 27520-98149, ΡΑΧ 27520-22272 και από τον 
Προύντζο Σπυρ. ή τον Καρδαμπίκη Θεόφ. 

Ναύπλιο, 16 Ιουνίου 2008 
Ο Διοικητής 

ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Αριθμ. 7570 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Λ. Κνωσού 
71409 Ηράκλειο Κρήτης, Ελλαδα Τηλ +30 2810 393139, 
Ραχ: + 30 2810 393149. 

2. Διαδικασία που επελέγη για τη σύναψη της Σύμ¬ 
βασης: Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός σε ευρώ με 
σφραγισμένες προσφορές. Ο διαγωνισμός θα γίνει με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

3. Τύπος της Σύμβασης: Θα υπογράφει σύμβαση προ¬ 
μήθειας. 

4. Τόπος παράδοσης Υπηρεσιών: Τμήμα Ιατρικής, Πε¬ 
ριοχή Βουτών, Ηράκλειο. 

5. Φύση - Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ανοικτός τακτι- 
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κός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την 
προμήθεια εργαστηριακού υλικού για την κάλυψη των 
αναγκών του εγκεκριμένου ΠΜΣ Νευροεπιστήμες του 
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηρά¬ 
κλειο. 

Συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη 18.778,00 € συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

6. Δυνατότητα προμηθευτών να υποβάλλουν προσφο¬ 
ρές για μέρος του έργου: Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
υποβάλλουν ποοοψορά για μια ή περισσότερες ομάδες. 
Δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μέρος των 
ειδών μιας ομάδας. 

7. Ταχθείσα προθεσμία παράδοσης/Διάρκεια Σύμβα¬ 
σης: Η παράδοση των ειδών θα γίνει στα κτίρια του 
Τμήματος Ιατρικής μέχρι και εξήντα (60) ημέρες από 
την υπογραφή της σύμβασης. 

8. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υπο¬ 
βολή εναλλακτικών προσφορών. 

9. Επωνυμία/Διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία 
είναι δυνατό να ζητηθούν οι συγγραφές υποχρεώσσεων 
και τα τέυχη της Σύμβασης: 

Πανεπιστήμιο Κρήτης. υπίνοΓειΙγ οΐ ΟθΙθ. 

Υποδ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Π.Κ. ΡίπαποίαΙ 
δθΓνίοβε ϋθραιΐηηβηΐ (Μ212). 

Ηράκλειο - Τμήμα Προμηθειών (Μ212) Κποεοε Ανο ΘΒ 
- 714 09 ΗθΓαΙάίοπ ΟγθΙθ. 

Λ. Κνωσού 71409 Ηράκλειο Κρήτης Ογθθοθ. 

Τηλ/ΤβΙ.: +30 2810 393139, Ραχ: +30 2810 393149. 

10. Προθεσμία υποβολής της αίτησης αυτής: Πέμπτη 
24.7.2008. 

11/Υφος και τρόπος πληρωμής του ποσού που πρέπει 
να καταβληθεί για την απόκτηση των εγγράφων: Την 
Αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού θα μπορούν να 
παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Π.Κ. 
στο Ηράκλειο (δ/νση και πληροφορίες όπως παραπάνω), 
έναντι του ποσού των 15,00 €, αφού προσκομίσουν την 
απόδειξη κατάθεσης του συγκεκριμένου ποσού στον υπ’ 
αριθμ. 37403002025-81 λογαριασμό του Πανεπιστημίου 
Κρήτης στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Εναλλα¬ 
κτικά, θα μπορούν να παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη σε 
ηλεκτρονική μορφή, με θ-πιώΙ χωρίς χρέωση (πληρ. στην 
ιστοσελίδα νννννν.ηοο.ςΐ / Διακηρύξεις Διαγωνισμών). 

12. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Τρίτη 
29.7.2008 και ώρα 14:30 μμ. 

13. Διεύθυνση στην οποία θα σταλούν οι προσφορές: 
Όπως αναγράφεται στο εδάφιο 9. 

14. Γλώσσα στην οποία θα συνταχθούν οι προσφορές: 
Ελληνική. 

15. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην 
αποσφράγιση των προσφορών: Οι συμμετέχοντες ή 
νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι αυτών. 

16. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των 
προσφορών: Τετάρτη 30.7.2008 και ώρα 11:00 π.μ. στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γραφεία της Υποδ/νσης Οικονο¬ 
μικής Διαχ/σης στο Ηράκλειο (δ/νση: παράγραφος 9). 

17. Απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις: 
Όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα της Αναλυ¬ 
τικής Διακήρυξης. 

18. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η 
δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικά Προϋπολογισμό του 
Ιδρύματος και η πληρωμή θα γίνεται με τακτικό χρημα¬ 
τικά ένταλμα. Τον ανάδοχο βαρύνουν; κρατήσεις 3,1% 


περίπου υπέρ ΜΤΠΥ και παρακράτηση φόρου 4% επί 
του ποσού της αμοιβής χωρίς το ΦΠΑ. 

19. Διακαιούμενοι Συμμετοχής: 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

β) Συνεταιρισμοί σχετικοί με το αντικείμενο, 

γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

20. Κριτήρια και Ειδικοί περιορισμοί: Οπως αναφέ- 
ρονται στα αντίστοιχα άρθρα της Αναλυτικής Διακή- 
ρυξης. 

21. Αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις προκει- 
μένου να διαπιστωθεί αν συντρέχει το πιίηίπιυπι των 
οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που πρέπει 
να πληροί ο προμηθευτής: Όπως αναφέρονται στην 
Αναλυτική Διακήρυξη. 

22. Ειδικά στοιχεία που απαιτούνται ως τεχνικές προ¬ 
διαγραφές: Όπως αναφέρονται στους πίνακες της Ανα¬ 
λυτικής Διακήρυξης 

23. Χρονικό διάστημα που δεσμεύεται ο προμηθευτής 
από την προσφορά του: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από 
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς 
και για το χρόνο που αποδέχθηκαν οι υποψήφιοι να 
παρατείνουν την προσφορά τους. 

24. Κριτήρια για την κατακύρωση της Σύμβασης: Η 
ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με κριτήριο την χαμη¬ 
λότερη τιμή. 

25. Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο 
τεύχος Δημοσιών Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυ- 
βερνήσεως: Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008. 

26. Η σύμβαση δεν καλύπτεται από την συμφωνία 
της Π.Ο.Ε.. 

Ηράκλειο, 23 Ιουνίου 2008 
Ο Πρύτανης 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ 

- ♦ - 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Αριθμ 21392 

Είδος Σύμβασης: Προμήθεια. 

Είδος Διαγωνισμού: Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός 
για την: Προμήθεια κάδων, του Δήμου έτους 2008. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Συμφερότερη προσφορά. 

Περιγραφή / αντικείμενο της σύμβασης. 

Στόχος της εν λόγω προμήθειας είναι: Προμήθεια κά¬ 
δων, του Δήμου έτους 2008 για τις ανάγκες υγιεινής 
αποθήκευσης των απορριμμάτων στα διάφορα τμήματα 
του Δήμου, και να διευκολύνεται η διαδικασία αποκο¬ 
μιδής με μηχανικό τρόπο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
16/2008 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του 
Δήμου και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
προκήρυξης. Είδος προμήθειας. 

Η ανωτέρω προαναφερόμενη προμήθεια κάδων πε¬ 
ριλαμβάνει: 

• 144 πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 66011. 

• 90 μεταλλικούς κάδους χωρητικότητας 660Κ. 

• 60 πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 24011. 

Διάρκεια της προμήθειας - σύμβασης. 

Ο χρόνος ισχύος της προμήθειας κάδων ορίζεται σε 
δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Τόπος αναζήτησης διακήρυξης και λοιπές πληροφο¬ 
ρίες. 

Τα σχετικά τεύχη διακήρυξης και τεχνικών προδιαγρα¬ 
φών των ανωτέρω προαναφερομένων μετακινήσεων του 
Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται 
από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών (Σκανιακού Αφρο¬ 
δίτη - Σταυριανόπουλος Γεώργιος τηλ. 210.97.68.672) 
του Δήμου Αγίου Δημητρίου, (Αγίου Δημητρίου 55, 4ος 
όροφος Δημοτικό Μέγαρο), κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Για πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγρα¬ 
φές αρμόδιος υπάλληλος Τμήματος Μηχανολογικού : 
(κος Καμπάδαης Στ.210.98.55.159). 

Προϋπολογισμός Σύμβασης. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της: Προμήθειας κά¬ 
δων, του Δήμου έτους 2008, ανέρχεται στο ύψος των: 
64.459,92€ συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α.. 

Διεύθυνση Κατάθεσης Προσφορών. 

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Δημαρχια¬ 
κής Επιτροπής, στον 2° όροφο του Δημοτικού Μεγάρου 
(Αγίου Δημητρίου 55). 

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας κατάθεσης προσφο¬ 
ρών. 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν κλειστές ενώ¬ 
πιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης στις 
17.7.2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα: 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ., 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της προκήρυξης. 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών εφόσον 
είναι δυνατόν θα λάβει χώρα την ημερομηνία διεξα¬ 
γωγής του διαγωνισμού, άλλως η αρμόδια Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Δήμου, θα ειδοποιήσει 
εγγράφως τους συμμετέχοντες για την ημέρα και ώρα 
αποσφράγισης τους. 

Βασικοί όροι συμμετοχής. 

Νομικό καθεστώς - Απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 6 της 
προκήρυξης. 

Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της σύμ¬ 
βασης. 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του 
συμμετέχοντος, ίση με το 5% επί της συνολικής προϋπο- 
λογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης , όπως ορίζεται 
στο άρθρο 26.1 της προκήρυξης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 
το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί 
της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α., και 
κατατίθεται από τον προμηθευτή υπέρ του οποίου κα¬ 
τακυρώθηκε ο διαγωνισμός όπως ορίζεται στο άρθρο 
26.2 της προκήρυξης. 

Εγγυητική επιστολή καλής λειτουονίας των υπό προ¬ 
μήθεια κάδων η οποία ορίζεται σε ποσοστό 10% της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. όπως ορί¬ 
ζεται στο άρθρο 26.3 της προκήρυξης. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών, 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς 
καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της 
ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα 
του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 
τριών (3) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος 
μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγω- 


νιζόμενους να παρατείνει πριν από την λήξη της, την 
προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι δια- 
γωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά 
την λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης 
ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα 
του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης 
για τη συνέχιση του διαγωνισμού. 

Απαγορεύση η μη εναλλακτικών προσφορών. 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές 
ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Όροι χρηματοδότησης - Πληρωμής. 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δή¬ 
μου. 

Άγιος Δημήτριος, 24 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΟΑΣ ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

Ο) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. 

Αριθμ. 55/2007 

Ανακοινώνουμε ότι ο Διαχειριστής Εθνικού Συστή¬ 
ματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. διενεργεί Διεθνή 
ανοικτό διαγωνισμό με υπ’ αριθμ. Διακήρυξης 55/2007 
και τίτλο: «Ελεγχος Λεπτομερούς Σχεδιασμού και Επί¬ 
βλεψη Κατασκευής Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου 
στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης». 

Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι ο Έλεγχος Λεπτομε¬ 
ρούς Σχεδιασμού και Υπηρεσίες Επίβλεψης Κατασκευής 
τουΈργου: «Λεπτομερής Σχεδιασμός, Προμήθεια Εξοπλι¬ 
σμού, Κατασκευή και Εγκατάσταση Σταθμού Συμπίεσης 
Φυσικού Αερίου στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης». 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Φυσικά 
ή Νομικά Πρόσωπα ή Κοινοπραξίες/Συμπράξεις αυτών, 
που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλος της Ε.Ε., του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε κράτος 
που έχει υπογράψει Συμφωνία Σύνδεσης με την Ε.Ε., η 
οποία επιτρέπει τη συμμετοχή σε Διαγωνισμούς του 
δημοσίου τομέα, υπό την προϋπόθεση να υποβάλουν 
Πιστοποιητικό εγγραφής σε Επαγγελματικό Φορέα σύμ¬ 
φωνα με τη Νομοθεσία της Χώρας στην οποία είναι 
εγκατεστημένη η βάση του Φυσικού ή Νομικού Προ¬ 
σώπου και σχετικού για την ικανότητα να αναλάβουν 
συγκεκριμένες υπηρεσίες. 

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός της Σύμβασης, 
ανέρχεται στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου οκτακό¬ 
σιων δέκα χιλιάδων ευρώ (€1.810.000), πλέον ΦΠΑ. Το 
δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσόν των πεντα- 
κοσίων σαράντα τριών χιλιάδων ευρώ (€543.000). 

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικο¬ 
νομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που περιγράφονται αναλυτικά στα τεύχη του Διαγω¬ 
νισμού. 

Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Νέα Μεσημβρία Ν. Θεσ¬ 
σαλονίκης. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 29.8.2008 
ημέρα Παρασκευή, μέχρι ώρα 12:00, στην Κεντρική Γραμ- 
ματεία, στον 6° όροφο των Κεντρικών Γ ραφείων του Δι¬ 
αχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) 
Α.Ε., Λ. Μεσογείων 357-359,152 31 Χαλάνδρι. 




ΦΕΚ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Τα τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται έως τις 
14.8.2008 από τη διεύθυνση: ΔΕΣΦΑ Α.Ε., Λ. Μεσογείων 
357-359, 152 31 Χαλάνδρι, Διεύθυνση Προμηθειών (Αικ. 
Δασκαλοπούλου - Διευθύντρια Προμηθειών τηλ. 210 65 
01 816), κατά τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και 
ώρες 10:00 π.μ. - 12:00 μ.μ., καταβάλλοντος εφ’ άπαξ 
το ποσό των € 20, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τοις 
μετρητό ίς, για έξοδα αναπαραγωγής, στο Ταμείο της 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε.. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 29.8.2008 στις 
12:30 μ.μ. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ: 24.6.2008 

Ημερομηνίες δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνι¬ 
κά Τύπο: στις εφημερίδες «ΚΕΡΔΟΣ» την 26.6.2008, «ΒΗΜΑ» 
την 26.6.2008 και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» την 27.6.2008. 

Η σχετική περιληπτική διακήρυξη έχει εισαχθεί και 
στο δικτυακό τόπο (ως ανωτέρω) της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:30 π.μ. 
έως 16:30 μ.μ. από τη Διεύθυνση Προμηθειών της ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. / Τμήμα Τεχνικών Προμηθειών και Συμβάσεων, 7ος 
όροφος, Λ. Μεσογείων 357-359, 152 31 Χαλάνδρι, τηλ.: 
210 65 01 816, ΐαχ: 210 67 49 504. 

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2008 

Για την Εταιρία 
ΑΙΚ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Αριθμ. 2404 

Ο Δήμαρχος Ομηρούπολης του Νομού Χίου, διακηρύτ¬ 
τει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
«με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 4 παρά¬ 
γραφος 2α του ν. 1418/1984 και του άρθρου β του π.δ. 
609/1985 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την 
ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για 
δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο, το έργο: 

«Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων όμβριων Βρο- 
ντάδου» 

Προϋπολογισμού 90.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
των αναθεωρήσεων και του Φ.Π.Α 13%). 

Η Δημοπρασία θα γίνει την Τρίτη 15.7.2008 και ώρα 
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών), στην αίθου¬ 
σα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ομηρούπολης 
από την αρμόδια επιτροπή. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
τηλεομοιοτυπία πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέ¬ 
ρες πριν, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.) 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρό¬ 
γραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1) Μεμονομένες: εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στην ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ εφόσον 


ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών ,εφοσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη 

2) Κοινοπραξίες Εονολτιπτικών Επιχειρήσεων, των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ, σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π. δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Κάθε 
εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, 
είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμ¬ 
μετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.600,00€. 

Περισσότερες πληροφορίες όπως και η πλήρης Δι¬ 
ακήρυξη, δίδονται στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου 
Ομηρούπολης (τηλ.22710-94171 και 22710-93762, Βροντά- 
δος 82200, Χίος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
όπου βρίσκεται η πλήρης διακήρυξη, η οποία αποτελεί 
και το ισχυρότατο συμβατικό στοιχείο και της οποίας 
οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση. 

Η προσφορά της παρούσης δημοπρασίας θα συντα¬ 
χθεί σφραγισμένο και μονογραφημένο έντυπο της Υπη¬ 
ρεσίας, που θα επιδοθεί στους διαγωνιζόμενους. 

Βροντάδος, 24 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΦΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ 

Αριθμ. 4747 

Ο Δήμαρχος Διρφύων διενεργεί ανοικτή μειοδοτική 
δημοπρασία με το σύστημα δημοπράτησης προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί των ομάδων ερ¬ 
γασιών της μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου κατα¬ 
σκευής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. 
ΑΜΦΙΘΕΑΣ - ΛΟΥΤΣΑΣ - ΜΕΤΡΟΥ» Προϋπολογισμού 
107.754,38 ευρώ (με Φ.Π.Α. 19%) που θα διεξαχθεί σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις των ν. 1418/1984 και ν 3263/2004 
και των κανονιστικών πράξεων (Προεδρικών Διαταγμά¬ 
των και Υπουργικών Αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς 
εκτέλεση τους. 

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου, που είναι 
107.754,38 ευρώ, αναλύεται σε 78.739,04 ευρώ δαπάνη 
για εργασίες με τα Γ.Ε. και Ε.Ο., 11.810,86 ευρώ δαπάνη 
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απροβλέπτων και 17.204,48 δαπάνη για ΦΠΑ. Υπάρχουσα 
πίστωση 100.000,00 € στον προϋπολογισμό οικ. έτους 
2008. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15η του μηνάς Ιουλίου, 
έτους 2008, ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών την 10.00 π.μ. στο Δημαρχείο Διρφύων, έδρα 
Στενή. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ίαχ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερο¬ 
μηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίνονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν τον διαγωνισμό (η ημέρα 
του διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Στη δημοπρασία δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 έως 2η τάξη ανεξαρτήτου έδρας και 
για το Νομό της Έδρας ή έναν όμορο Νομό, για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 έως 2η ανεξαρτήτου έδρας και 
για το Νομό της Έδρας ή έναν όμορο Νομό του ΜΕΕΠ 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 


συνολικού ποσού 1.811 ευρώ (ποσοστό 2% του προϋ¬ 
πολογισμού - χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), οι οποίες 
θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέ¬ 
χονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του 
π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της Κοινοπραξίας, στην περίπτωση που ο 
Προσφέρων / Διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραλαμβάνουν τα 
τεύχη δημοπράτησης από την Ταμειακή Υπηρεσία του 
Δ.Δ. Καθενών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 
22280-71281, ίαχ: 22280-72358 (Πληροφορίες: Ανδρονίκη 
Ξυδιά - Δήμος Διρφύων, τηλ.: 22280-51220, ίαχ: 22280- 
51548). Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερο¬ 
μένους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι 
την Πέμπτη 10.7.2008, ώρα 2:30 μ.μ. Εφόσον ζητηθούν 
εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο της επομένης 
εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορή¬ 
γησης. Γ ια την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε πενήντα (50,00) ευρώ. 

Στενή, 10 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ 

Αριθμ. 4759 

Ο Δήμαρχος Διρφύων διενεργεί ανοικτή μειοδοτική 
δημοπρασία με το σύστημα δημοπράτησης προσφο¬ 
ράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί των ομάδων 
εργασιών της μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου κα¬ 
τασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΠΑΛΙΟΥ- 
ΡΑ - ΑΜΦΙΘΕΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΜΑΡΗ» Προϋπολογισμού 
99.941,83 ευρώ (με Φ.Π.Α. 19%) που θα διεξαχθεί σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις των ν. 1418/1984 και ν. 3263/2004 
και των κανονιστικών πράξεων (Προεδρικών Διαταγμά¬ 
των και Υπουργικών Αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς 
εκτέλεση τους. 

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου, που είναι 
99.941,83 Ευρώ, αναλύεται σε 73.030,20 ευρώ δαπάνη 
για εργασίες με τα Γ.Ε. και Ε.Ο., 10.954,53 ευρώ δαπάνη 
απροβλέπτων και 15.957,10 δαπάνη για ΦΠΑ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15η του μηνάς Ιουλίου, 
έτους 2008, ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών την 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Διρφύων, έδρα 
Στενή. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της 
η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί 
με ίαχ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρομηνία, σε όσους έλεβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
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εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίνονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν τον διαγωνισμό (η ημέρα 
του διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Στη δημοπρασία δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 έως 1η τάξη ανεξαρτήτου έδρας και 
για τον Νομό της Έδρας ή έναν όμορο Νομό για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 έως 1η ανεξαρτήτου έδρας 
και για το Νομό της Έδρας ή για έναν όμορο Νομό του 
ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με τις προ¬ 
ϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού 1.679,70 ευρώ (ποσοστό 2% του προ¬ 
ϋπολογισμού - χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), οι οποίες 
θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέ¬ 
χονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του 
π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της Κοινοπραξίας, στην περίπτωση που ο 
Προσφέρων / Διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραλαμβάνουν τα 
τεύχη δημοπράτησης από την Ταμειακή Υπηρεσία του 
Δ.Δ. Καθενών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 
22280-71281, ίαχ: 22280-72358 (Πληροφορίες: Ανδρονίκη 
Ξυδιά - ΔήμοςΔιρφύων, τηλ.: 22280-51220, ίαχ: 22280- 
51548). 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι 
την Πέμπτη 10.7.2008, ώρα 2:30 μ.μ. Εφόσον ζητηθούν 
εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο της επομένης 


εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορή¬ 
γησης. Γ ια την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε πενήντα (50,00) ευρώ. 

Στενή, 10 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 

Αριθμ. 11407 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», προκηρύσσει ετήσιο Δημόσιο Ανοι¬ 
κτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, νια την 
προμήθεια «Συριγγών πλαστικών εν γένει» προϋπολο- 
γιζόμενης δαπάνης 459.000,00 € με τον Φ.Π.Α. και με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τις ανά¬ 
γκες των Νοσοκομείων: Παν.Γ.Ν. Λάρισας (200.000,00 
€), του Γ.Ν. Λάρισας (130.000,00 €), του Γ.Ν. Τρικάλων 
(54.000,00 €) και του Γ.Ν. Καρδίτσας (75.000,00 €). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 10.9.2008 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 10 π.μ. στο Γ ραφείο Προμηθειών του Γ ενι¬ 
κού Νοσοκομείου Λάρισας ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη μέρα της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και 9.9.2008 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 14.00 μ.μ. στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το 
Γ ραφείο Προμηθειών του Γ ενικού Νοσοκομείου Λάρισας, 
έναντι απόδειξης, με την καταβολή ποσού 30,00 ευρώ. 

Η περίληψη της ανωτέρω διακήρυξης στάλθηκε για 
δημοσίευση στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
την 24.6.2008. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης 
στον Ελληνικό Τύπο την 27.6.2008. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών του 
Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ή στο τηλέφωνο 2410- 
560379 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα, 24 Ιουνίου 2008 

Ο Διοικητής 

ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 

Αριθμ. 11412 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» προκυρύσσει ετήσιο Δημόσιο Ανοι¬ 
κτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την 
προμήθεια «Συσκευών παρεντερικής χορήγησης υγρών» 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 504.400,00 € με τον Φ.Π.Α. 
και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή 
για τις ανάγκες των Νοσοκομείων: Παν.Γ.Ν. Λάρισας 
(200.000,00 €) και του Γ.Ν. Λάρισας (304.400,00€ ). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 2.9.2008 ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10 π.μ. στο Γ ραψείο Προμηθειών του Γ ενικού 
Νοσοκομείου Λάρισας ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 
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Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη μέρα της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και 1.9.2008 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 14:00 μ.μ. στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το 
Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, 
έναντι απόδειξης, με την καταβολή ποσού 30 ευρώ. 

Η περίληψη της ανωτέρω διακήρυξης στάλθηκε για 
δημοσίευση στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
την 24.6.2008. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης 
στον Ελληνικό Τύπο την 27.6.2008. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών του 
Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ή στο τηλέφωνο 2410- 
560379 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα, 24 Ιουνίου 2008 
Ο Διοικητής 

ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. οικ. 46887/2929/Φ355Σ-08 

Η Διεύθυνση Δημοσίων Εργων Περιφέρειας Στερε¬ 
ός Ελλάδος προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου «Καθαρισμός και επισκευή τεχνι¬ 
κών έργων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Νομού Εύβοιας» 
προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, (εκ των οποίων 
14.000,00 € για ΦΠΑ). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή 
υποχρεώσεων κλπ) από την ΔΕΣΕ/ΠΣΕ οδός Πατρόκλου 
25 στη Λαμία μέχρι τις 24.7.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα Τύπου 
Γ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2231051683 - 51684. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29.7.2008 και ώρα 
10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γρα¬ 
φεία της ΔΕΣΕ της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, στη 
Λαμία Πατρόκλου 25, τηλ. 2231051683 και 2231051684 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δι¬ 
εξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνω¬ 
στοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη 
του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). 

4. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
«Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράφει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ Δ Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 


εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτικών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη 

2. Κοινοπραξίες 

α. Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περι¬ 
πτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό με¬ 
ταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ, 7 του 
π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), και υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής ποσού 1.714,42 € με εγγυητική 
επιστολή, Μ Εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται είτε 
στην Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό είτε στον 
φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε 
περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας πρέπει να εί¬ 
ναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση όλων 
των στοιχείων του διαγωνισμού και να παραλάβουν τα 
τεύχη δημοπράτησης από την ΔΕΣΕ της Περιφέρει¬ 
ας Στερεός Ελλάδας, στη Λαμία Πατρόκλου 25, τηλ. 
2231051683 και 2231051684, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την ανάδοχο εται¬ 
ρεία. 

Λαμία, 24 Ιουνίου 2008 
Ο Προϊστάμενος ΔΔΕ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(16) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 

Αριθμ. ΕΓ 22-Τ2/15687 

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΕΝΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με συνολική 
δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π. Α. 1.775.000,00. Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό (-), (δα¬ 
πάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 1.465.560,00 €, 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο¬ 
χρεώσεων κ.λ.π) από τα Γ ραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. - Τ μήμα 
Τευχών και Διαγωνισμών (Φαβιέρου 24-26, 2ος όροφος) 
κατά τις ώρες 09:00 μέχρι 13:00, εφόσον ζητηθούν μέ¬ 
χρι την προηγούμενη του Διαγωνισμού Πέμπτη. Για την 
παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι κα-ταβάλλουν 
τριάντα (30) €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπό- 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


5597 


δείγμα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105272207-209, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 210-5242283 αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Ζωή Μητσογιάννη. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 15.7.2008 και ώρα 
10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στα Γραφεία 
της ΟΣΚ Α.Ε. στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη 
συμπλήρωση τιμολογίου για τις εργασίες και εγκατα¬ 
στάσεις που αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τιμήματα 
(αρθ. 9 π.δ. 609/1985). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτούα) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις (-) στην κατηγορία οικοδομικών 
έργων, τάξεις (2-3-4) στην κατηγορία ηλεκτρομηχανο- 
λογικών έργων, 

β) αλλοδαποί διαγοονιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

γ) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου α, 
στην περίπτωση εντοπιότητας, γίνονται δεκτές και αν 
είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην τάξη (-) για οικο¬ 
δομικά έργα και στην τάξη (-) για ηλεκτρομηχανολογικά 
έργα. 

δ) Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια 
τάξη και κατηγορία, αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
στην (-) τάξη για έργα οικοδομικά και στην (-) τάξη για 
έργα ηλεκτρομηχανολογικά (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Για τη συμμετοχή στο διαγοονισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 29.311,20 και ισχύ 
τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από 
το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι διακοσίων δέκα (210) ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημο¬ 
σίων Επενδύσεων. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Προϊσταμένη Αρχή της ΟΣΚ Α.Ε. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. 

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2008 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛ. ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ 
-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ 

Αριθμ. 10067 

1. Ο Δήμαρχος Γαζιού Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑ¬ 
ΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΟΥ», 
με προϋπολογισμό 67,500.00 ευρώ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 54.095,45, 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηρακλείου, οδός 


Αλμυρού 14 - 701 00 Ηράκλειο, ή από την έδρα του Δή¬ 
μου Γαζιού, μέχρι τις 10.7.2008. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-2784, ΓΑΧ επικοινω¬ 
νίας 2810-278455, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Μαίρη Ακριβοπούλου 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15.7.2008, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία 
εργασιών (περίπτ. Αρθρου 7 του π.δ. 609/1985). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Τ.Υ.Δ.Κ. (ίιΙΙρ://ΙγάΙ<. 
ννθόίιορ.πθΐ) 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1, Α2 και 
1η στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1,082.00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α.. Προκαταβο¬ 
λή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δήμο Γ αζιού. 

Ηράκλειο, 23 Ιουνίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
-♦- 

( 18 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Αριθμ. 9277 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσσει ανοικτό μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 3463/2006 και π.δ. 28/1980 για 
τις εργασίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 
έργου έτους 2008 αξίας 18.000,00 € συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9.7.2008 ημέρα Τε¬ 
τάρτη στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Ελευθερίας Παλ- 
λήνη 1ος όροφος) με ώρα ενάρξεως την 10η και ώρα 
λήξης αποδοχής προσφορών την 11η. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν 
γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλουν στο 
αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και την 8η Ιουλίου 
ημέρα Τρίτη. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% της συνολικής προ- 
ϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το 
διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και 
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μέρες στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου (πληροφορίες 
Κακουλάκη). 

Παλλήνη, 24 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ 

-♦- 

(19) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

Αριθμ. 3050 

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας, προκηρύσσει διαγωνι¬ 
σμό με έγγραφες, σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρω¬ 
ση τιμολογίου, κατ’ αξιολόγηση, για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια ενός (01) ημιφορτηγού αυτοκινήτου 4X4», ενδει¬ 
κτικού προϋπολογισμού 32.130,00 Ευρώ, (27.000,00 ευρώ και 
5.130,00 Ευρώ Φ.Π.Α. 19%), η οποία χρηματοδοτείται από 
πόρους του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15.7.2008, ημέρα Τρίτη, 
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Φ., Πε¬ 
ριοχή Παλαιών Σφαγείων (Βιολογικός Καθαρισμός),στην 
Φλώρινα από ώρα 12:00 μ. μέχρι 13:00 μ.μ. 

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 1069/1980 και του π.δ. 28/1980. 

Η Αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού, καθώς και τα 
λοιπά τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από τα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Φ., Περιοχή Παλαιών 
Σφαγείων (Βιολογικός Καθαρισμός),στην Φλώρινα - Πλη¬ 
ροφορίες στα τηλέφωνα: 23850-24555 και 23850-29517, 
τις εργασίας ημέρες και ώρες. 

Φλώρινα, 5 Ιουνίου 2008 

Ο Πρόεδρος 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Αριθμ. 12571 

Ο Δήμος Γρεβενών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΕΓ. ΣΕΙΡΗΝΙ», με προϋπολογισμό 
338.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλου¬ 
θες κατηγορίες εργασιών: 


- Κατηγορία Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 279.867,68 
€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη Γραμματεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γ ρεβενών, (Τέρ¬ 
μα Κ. Ταλιαδούρη - Κτίριο ΔΕΥΑΓ) μέχρι την Πέμπτη 
10.7.2008. Πληροφορίες Νικόλαος Καραλιόλιος τηλέφω¬ 
νο 24620-74089, ΡΑΧ 24620-74089. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις δεκαπέντε (15) Ιου¬ 
λίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία 
της Δ/νσης Τ εχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γ ρεβενών 
και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέ- 
ρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 4β του ν. 
1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

- Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι κατηγορία Οδοποιίας, τάξεις Α2, 
1η και 2η ανεξαρτήτως νομού έδρας της επιχείρησης 
και 3η τάξη για έργα εντός Νομού έδρας και σε ένα 
γειτονικό νομό. 

- Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

- Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.598,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερολογιακών ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 6 μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕ 205 
μέχρι το ποσό των 250.000,00 €. 

Τυχόν επί πλέον δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πό¬ 
ρους του Δήμου. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Το 
αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δη¬ 
μαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Γ ρεβενών. 

Γρεβενά, 24 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ. 

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΣΝΑΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2410 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

210 4135228 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 

26610 89122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

2610 638109 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

22510 46654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 




ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιρή 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοιρή ΡΥΡ/ΟΡ 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 ί ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-Γοπι/άνά, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.; Τηλεφωνικά: 210 4071010 ■ (αχ: 210 4071010 - ίπίστηβΐ: ΗΗρι/Μνννν.βΙ.^ 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


* Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 < ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 ί ανά έτος παλαιότητας. 

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. 

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο¬ 
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Οργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). 

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. 

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.; 210 8220885, 210 8222924,210 5279050. 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.θΐ.ςτ). 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηΐΐρ://νννννν.θ1.οιι· - θ-γπθΜ: ννθΙ)Γη35ΐθΓ.θΙ@θΙ.(|Γ 

* 12003542706080016 * 



Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α.Ε.Δ. 

10 € 

Δωρεάν 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

2.250 € 

645 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

95 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70€ 

Δωρεάν 

Ο.Π.Κ. 

- 

Δωρεάν 

Α'+ Β'+ Δ' + Α.Α.Π. 

- 

450 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α' 

225 € 

190 € 

Β' 

320 € 

225 € 

Γ' 

65 € 

Δωρεάν 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 

Δωρεάν 

Δ' 

160 € 

80 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

80 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

33 € 



































